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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (2) 


( 3 ) 


നമ്പർ ഡി2 - 671 / 2008 . 


| 2011 ആഗസ്റ്റ് 3. 


2 


| 15 ഇഇ )/ 2011 -12 - ടി ഇടതുകര മെയിൻകനാലിൽ 
ചെയിനേജ് 4500 - നും 4600 - നും ഇടയ്ക്ക് 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികളും ബണ്ട് 
ബലപ്പെടുത്തലും - 6, 40,000 

16 ,000 


16 / ഇ - / 2011- 12- ടി ഇടതുകര മെയിൻകനാലിൽ 
റോഡ്പാലം 1/ 17 - ന് മുകൾഭാഗത്തെ അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പണികൾ - 3, 80, 000 


9 , 500 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വൻകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു 

കൊ ള്ളു ന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 
യാകുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ഇതേ സമയങ്ങളിൽ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) 

-- (2) 
1 14 / ഇഇ / 201 - 12 - നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി - 

ഇടതുകര മെയിൻകനാലിൽ ചെയിനേജ് 
1200 - നും 1500 - നും ഇടയ്ക്ക് അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പണികൾ - 7,20,000 

18 ,000 


4 


17 / ഇe/ 2011-12 - ടി വലതുകര മെയിൻകനാലിൽ 
ചെയിനേജ് 600 - നും 750 - നും ഇടയ്ക്കുള്ള 
ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികളും 
ചോർച്ച അടയ്ക്കുന്ന പണികളും-- - 7, 50 ,000 


18,750 


5 


18 / ഇഇ/ 2011-12 ടി വലതുകര മെയിൻകനാലിൽ 
ചെയിനേജ് 14610 - നും 15100 - നും ഇടയ്ക്ക് 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികളും ബണ്ട് 
ബലപ്പെടുത്തുന്ന പണികളും - - 12,60,000 31, 500 
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- (2) 


12,500 


12 , 500 


7,500 


6 19 / ഇഇ/ 2011 - 12 - നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി 

വലതുകര മെയിൻകനാലിൽ ചെയിനേജ് 
9600 - നും 9850- നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്തെ 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികളും ബണ്ട് 
ബലപ്പെടുത്തുന്ന പണികളും - - 6,10, 000 15,250 
20/ ഇഇ/ 2011-12 ടി വലതുകര മെയിൻചാനലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 17730 മീറ്ററിനും 17865 മീറ്ററിനും 
ഇടയ്ക്കുള്ളഅത്യാവശ്യ സംരക്ഷണപണികളും 
ബണ്ട്ബലപ്പെടുത്തുന്ന പണികളും - 7,00,000 17 ,500 
21/ ഇഇ / 2011- 12 - ടി പൂവാർ ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെയിനേജ് 2,975 മീറ്ററിനും 3,265 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അറ്റകുറ്റ പണികളും 
സംരക്ഷണ പണികളും - 8,00,000 

| 20 ,000 
- 9 22/ ഇഇ/ 2011-12 - ടി പൂവാർ ഈസ്റ്റ് ചാനലിലെ 

സൂപ്പർ പാസ്സേജ് 1/1- ന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള 
കേടായ ഷട്ടർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മറ്റു 
സംരക്ഷണ പണികളും - - 5,00, 000 

12, 500 
10 23 / ഇഇ / 2011- 12 - ടി പൂവാർ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 

ചാനലിന്റെ സൂപ്പർ പാസ്സേജ് 1/ 16 - ന്റെ 
മുകൾവശത്തും താഴ്വശത്തുമുള്ള സംരക്ഷണ 
പണികൾ - 5,00,000 

12 ,500 
24 /ഇഇ/ 2011- 12 - ടി പൂവാർ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെയിനേജ് 17700 മീറ്ററിനും 
17970 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംരക്ഷണ 
പണികൾ - 5,00,000 

12, 500 


16 29/ ഇ / 2011- 12 ടി ചെങ്കൽ മേജർ ബ്രാഞ്ച് 

ചാനലിന്റെ ചെയിനേജ് 4350 മീറ്ററിനും 
4700 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംരക്ഷണ 

പണികൾ - 5,00, 000 
17 30/ ഇഇ / 2011 - 12 ടി ഇട്ടിച്ചവിള സബ് ചാനലിന്റെ 

900 മീറ്ററിനും 1000 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള 
അത്യാവശ്യ സംരക്ഷണ പണികളും 

ബലപ്പെടുത്തൽ പണികളും - 5,00,000 
18 31 / ഇഇ /2011-12 - ടി ആറയൂർ സബ് ചാനലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 440 മീറ്ററിനും 560 മീറ്ററിനും 
ഇടയ്ക്കുള്ള സംരക്ഷണ പണികൾ - 

- 3, 00, 000 
19 32 / ഇഇ / 2011- 12- ടി വിഴിഞ്ഞം ബ്രാഞ്ച് 

ചാനലിന്റെ ചെയിനേജ് 11250 മീറ്ററിനും 
11500 മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ബണ്ടിന്റെ 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പണികളും ചോർച്ച 

തടയൽ പണികളും - 8,00,000 
20 - 33 / ഇഇ/ 2011-12 ടി വലതുകര പ്രധാന 

കനാലിന്റെ വലതുവശത്തുള്ളഎസ്. പി. 3/ 25 - ന്റെ 
മേൽഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ 
അടിയന്തിര നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 
- 7 ,05, 000 
- 34 /20/2011-12 ടി ചൊവ്വര ബ്രാഞ്ച് ചാനലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 8 -ാം കി. മീ.- ന് സമീപമുള്ള 
അടിയന്തിര ചോർച്ച തടയൽ പ്രവൃത്തികൾ 
- 6,12, 000 


20,000 


11 


17 , 650 


21 


15 , 300 


22 


12,500 


12 25/ ഇഇ /2011-12 - ടി കൊല്ലയിൽ ബ്രാഞ്ച് 

ചാനലിന്റെ ചെയിനേജ് 9100 മീറ്ററിനും 9250 
മീറ്ററിനും ചെയിനേജ് 9350 മീറ്ററിനും 9500 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പുനരുദ്ധാരണവും 

ബലപ്പെടുത്തൽ പണികളും- 5,00,000 
13 26/ ഇഇ/ 2011 -12 - ടി മര്യാപുരം സബ്ചാനലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 800 മീറ്ററിനും 900 മീറ്ററിനും 
ഇടയ്ക്കുള്ളഅത്യാവശ്യ സംരക്ഷണപണികളും 
കേടായ ഷട്ടർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും - 
- 6,10, 000 


12 , 500 


35 / /2011 - 12 ടി വെള്ളായണി നോർത്ത് 
ബ്രാഞ്ച്ചാനലിലെ ആർ. ബി. 3 / 3- ന് മേൽ 
ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര ചോർച്ച തടയൽ 
പ്രവൃത്തികൾ - - 5,00,000 
36 / ഇഇ / 2011- 12 - ടി വിഴിഞ്ഞം ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെയിനേജ് 7850 മീറ്ററിന് 
സമീപം വലതുവശത്തെബണ്ടിന്റെഅടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പണികൾ - 5,00,000 


23 


12 ,500 


15, 250 


14 


24,400 


15 


27 / ഇഇ/ 2011-12- ടി ഇടതുകര മെയിൻചാനലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 33400 മീറ്ററിനും 33480 മീറ്ററിനും 
ഇടയ്ക്കുള്ളബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണവും ചോർച്ച 
നിവാരണപണികളും - - 9,75,000 
28 / ഇഇ /2011-12 - ടി ചെങ്കൽ മൈനർ ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെയിനേജ് 700 മീറ്ററിനും 850 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംരക്ഷണ പണികളും 
ഓഫ് ടേക്ക് ഷട്ടറിന്റെ കേടുപാടുകൾ 
തീർക്കലും - - 3,00,000 


24 37 / ഇഇ / 2011- 12 - ടി വലതുകര പ്രധാന 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 26850 മീറ്ററിന് 
സമീപം ഇടതുവശത്തെബണ്ടിന്റെ അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പണികൾ - 5,00, 000 

12 , 500 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 1, 4, 20 
ഇവയ്ക്ക് - 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 6, 13 , 21 ഇവയ്ക്ക് 
- 1, 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
5 - ന് - 1,900 + വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 7 - ന് - 1,400 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 8- നും 19 - നും - 1, 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9, 10 , 11, 
12 , 16 , 17, 22, 23 , 24 ഇവയ്ക്ക് - 1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
14 - ന് - 2,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 15- നും 18 - നും - 600 + വാറ്റ്. 


7 ,500 
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ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
സമയവും 13- 9 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന 

അടങ്കൽ തുകയും 
അവസാന തീയതിയും സമയവും- 16 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം - 1 6/ 2011 - 12 - ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2011 - 12 
4 മണിവരെ. 

പമ്പാ തൃവേണിക്ക് മേൽഭാഗത്ത് കക്കി 

നദിയുടെ കുറുകെ താൽക്കാലിക ബണ്ട് 
- ദർഘാസു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

നിർമ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - - 5,50,000 13 , 800 
16 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 

- 7/ 2011 -12 - ടി വടശ്ശേരിക്കര പഞ്ചായത്തിൽ 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 3, 9, 10, 11, 12 , 15, 

പി. ഐ . പി. ഫ്ളഷ്എക്കേപ്പിനുസമീപം 
16, 17, 18, 22, 23, 24 എന്നിവയ്ക്ക് " ഡി യും അതിനുമുകളിലും 

കല്ലാർ നദിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കാരക്കര 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " സി യും അതിനുമുകളിലും. 

തോടിന് കുറുകെരണ്ട്താൽക്കാലിക ബണ്ടു 
കളുടെ നിർമ്മാണം - 3,90, 000 

9,800 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 5- നും 14 - നും 

- 8/ 2011- 12 - ടി മടാമണിൽ പമ്പാ നദിയിൽ 
6 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 

പല കടവുകളിലേക്കുള്ളമുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡു 
-- കേരള സർക്കാരിന്റെ - 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 

കളുടെയും താൽക്കാലിക വേലികളുടെയും 
ജല സേചന വകു പ്പിന് ബാധ ക മായ പാഥമിക കരാറും 

നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ചും സീസണിൽ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആവശ്യമായ 

വേലികളുടെ നിർമ്മാണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള 
സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടി 

പ്രവൃത്തി- - - 7,45 ,000 

18 ,700 
ല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കു ന്നതാണ്. 

9/ 2011 - 12 - ടി പത്തനംതിട്ട പന്തളം റോഡിൽ 
1990 - ലെ കേരള നിർ മ്മാ ണ ത്തൊ ഴി ലാളി ക്ഷേമ നിധി 

കൈപ്പട്ടൂർ പാലത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് 
നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ജലസേചന വകുപ്പിലെ 

അച്ഛൻകോവിൽ നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 

അർത്ഥസ്ഥിരചെക്ക് ഡാമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
ബാധകമാണ്. 

പണികൾ - 8,90,000 

22, 300 

10 / 2011 - 12 - പന്തളത്ത് അച്ഛൻകോവിൽ 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 

നദിയുടെ തീരത്ത് താൽക്കാലിക വേലി 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ . ( എം എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 

കളുടെയും മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളുടെയും 
കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 - 11- 1997 - ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന 

നിർമ്മാണം - 96,000 

2 , 400 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും 

6 14 /201- 12 - വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി- നെടിയത്തൂർ 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ താഴം മഹാവിഷ്ണു 
- പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 

ക്ഷേത്രത്തിനുസമീപം കല്ലട നദിയുടെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

ഇടതുകര സംരക്ഷണം (പുനർദർഘാസ്) - 
- 4, 50 ,000 

11,250 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1- ന് 
കാര്യാലയം, 

- 1,100 + എസ്. റ്റി ., ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് - 800 + എസ്. റ്റി ., 
വൻകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

കമ ന മ്പർ 3 - ന് - 1,500 + എസ് . റ്റി ., കമ ന മ്പർ 4 - ന് 
തിരുവനന്തപുരം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. - 1,800 + എസ്. റ്റി ., ക്രമ നമ്പർ 5 - ന് - 400 + എസ്. റ്റി ., 

ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 900 + എസ് . റ്റി. 

- ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

സമയവും - 7 - 9 - 2011, 4 മണി. 
നമ്പർ എച്ച്. ഡി. 1579 / 1995. 

2011 ആഗസ്റ്റ് 11. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും 13 - 9 - 2011, 4 മണി. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശ്രാമം, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന 

ദർഘാസു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

13 - 9 - 2011, 4 . 30 മണി. 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യത യുള്ള അംഗീകൃത ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാലാവധി - 4 മാസം. 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 2, 6 ഇവയ്ക്ക് 
( പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്ര വച്ച “ ഡി യും ഉപരിയും, ക്രമനമ്പർ 3, 4 , 5 ഇവയ്ക്ക് “ സി യും 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ഉപരിയും. 
കൊറിയർ വഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമ നമ്പർ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 6 - ന് 6 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 5 മാസം. 
വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ അവരുടെ കരാർ 
ക്കുന്ന ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 

ലസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും ലേബർ 
ദർഘാസ് പ്രകാരമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതും -- കോൺട്രാക്റ്റ് സഹകരണസംഘങ്ങൾ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ 
തുറക്കുന്നതും ആണ്. 

നൽകുന്ന നടപ്പു വർഷത്തെ യോഗ്യതാപമാണവും 


( ഒപ്പ്) 
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4 . If tender documents are required by post - 75 extra 

in addition to cost of tender forms should be 
enclosed for postal charges. 


ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ജോലികളുടെആകെ തുക കാണിക്കുന്ന 
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറിന്റെ ( ജനറൽ) മേലൊപ്പോടുകൂടിയ 
പമാണവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടാതെ ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ - 100 വിലയുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രഥമകരാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


5 . Other details regarding this tender will be obtained 

from this office on all working days from 27 -8 -2011 
to 7- 9 - 2011 . 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ 

- ( ഒപ്പ്) 
ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


6 . If the date of tender happens to be a holiday due 

to any reason , the tender will be conducted on the 

next working day. 
7. Preliminary agreement on Stamp Paper worth - 100 is 

to be enclosed with the tender. 
8 . The undersigned reserved the right to reject any 

tender without assigning any reason . 


TENDER NOTICES 


- (1) 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജലസേചന വകുപ്പ് 
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം സൂപണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പവ്യ ത്തിക്കുവേണ്ടി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ 
മുൻ പരിചയമുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 5/ 2011-12 /എസ്. ഇ ./ മെക്ക് ഇറിഗേഷൻ. 


No . D1- 126/SE / 2011 . 

8th August 2011. 
The Superintending Engineer, Mechanical, 5th Floor, 
Civil Station , Kakkanadu , Ernakulam for and on behalf of 
the Governor of Kerala invites sealed tenders in prescribed 
form for the following work from Registered contractors 
having previous experience in the similar field . 

Tender No. — 5/ 2011-12/SE /MECH/ IRRGN . 

Name of work with P .A . C . – Fabrication , painting and 
erection of 5 Nos. New Regulator Shutters and 2 Nos. 
Lock shutters of Kanakkankadavu Regulator-cum - Bridge — 
- 68, 80 , 889 . 


(പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
കണക്കൻ കടവ് റഗുലേറ്റർ- കം - ബിഡ്ജ്-അഞ്ച് ഷട്ടറുകളുടെയും 
2 ലോക്ക് ഷട്ടറുകളുടെയും നിർമ്മാണം, പെയിന്റിംഗ്, 
സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ വേലകൾ- 68 ,80,889. 


നിരതദ്രവ്യം- - - 50 ,000. 


പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - 10, 400 + വിൽപ്പന നികുതി. 


E . M.D . 


S 50,000. 


Cost of tender form — ` 10,400 + VAT. 

Date and time of sale of tender forms — From this 
office on all working days up to 1 p. m . from 3-9 -2011 to 
7- 9- 2011 . 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ( മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം), ജലസേചന വകുപ്പ്, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
3 - 9 - 2011 മുതൽ 7 - 9 - 2011 വരെ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ. 


Last date and time of submission of tender 
7-9 - 2011 , 3 p. m . 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 -9 - 2011 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 


Date and time of opening of tenders — 7 - 9 - 2011 , 
4 p . m . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 - 9 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 


Period of completion — 3 months . 


- പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 


മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ 


OTHER CONDITIONS 


1. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമാന 
പ്രവൃത്തികളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


1 . Experience Certificates in the execution of similar 

works should be accompanied with the application 

for tender forms. 
2 . All existing conditions related to tenders of 

Irrigation Department will be applicable for this 
tender also . 


2 . 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


3 . Tenders received after the stipulated time will not 

be accepted . 


3. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
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4. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ 
| പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 75 കൂടി തപാൽ 
ചെലവിനായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


5. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 

ആഫീസിൽ നിന്ന് 27 - 8- 2011 മുതൽ 7 -9- 2011 വരെ എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 


ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് 
നടത്തുന്നതാണ്. 


4. If tender documents are required by post - 75 

extra in addition to cost of tender forms should be 

enclosed for postal charges. 
5. Other details regarding this tender will be obtained 

from this office on all working days from 29 -8 - 2011 

to 12- 9 - 2011. 
6 . If the date of tender happens to be a holiday due 

to any reason , the tender will be conducted on the 

next working day. 
7. Preliminary agreement on Stamp Paper worth - 100 

is to be enclosed with the tender. 
8. The undersigned reserved the right to reject any 

tender without assigning any reason . 
9. Fabrication , painting and erection of six shutters 

should be completed within 60 days. 


7. ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


8. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ 

നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


No, D2- 229 / SE/ 2010 . 

12th August 2011. 
The Superintending Engineer Mechanical, 5th Floor, 
Civil Station , Kakkanadu , Ernakulam for and on behalf of 
the Governor of Kerala invites sealed tenders in 
prescribed form for the following work from Registered 
‘ A ’ Class contractors having previous experience in the 
similar field . 


- Tender No . and Name of Work with P . A . C . 
6 /2011- 12 / SE /MECH /IRRGN — Fabrication , Painting and 
Replacement of 11 Nos. of corroded Ordinary Shutters of 
2nd stage of SWB at Thanneermukkom - - 1, 86, 06,630 . 

E . M.D . S 50, 000 . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജല സേ ചന വകുപ്പ്, 
- മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ മുൻ 
പരിചയമുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് “ എ ക്ലാസ്സ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ 
തുക യും - 6 / 2 011 - 12 / എ സ് . ഇ ./ മെക്ക്./ ഇറി ഗേ ഷ ൻ 
തണ്ണീർമുക്കം ബാരേജ് - രണ്ടാം ഘട്ടം - തു രു ബൈ ടുത്ത് 
ദ്രവിച്ച 11 ഷട്ടറുകളുടെ നിർമ്മാണം, പെയിന്റിംഗ്, മാറ്റി സ്ഥാപി 
ക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ - - 1,86,06, 630. 

നിരതദ്രവ്യം-- - 50,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - - 25 ,000 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ( പ മാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ( മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം) ജലസേചന വകുപ്പ്, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
1-9- 2011 മുതൽ 12 - 9- 2011 വരെ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും-- 12 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 


Cost of tender form - 25, 000 + VAT. 

Sale of tender forms— From this office on all working 
days up to 1 p. m . from 1 -9- 2011 to 12 -9- 2011 . 

Last date and time of submission of tender 
12 -9 -2011, upto 3 p . m . 

Opening date and time of tenders — 12 -9- 2011, 4 p. m . 
Period of completion — 80 days. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 9- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി - 80 ദിവസം. 


OTHER CONDITIONS 


മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 


1. Experience certificate in the execution of similar 

works should be accompanied with the application 
for tender forms. 


2. All existing conditions related to tenders of 

Irrigation Department will be applicable for this 
tender also . 


1. ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിനുള്ള അപേക്ഷ യോടൊപ്പം 

സമാന പ്രവർത്തി ക ളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന 
സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് ജല വിഭവ വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 

ബാധകമാണ്. 
3. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


3 . Tenders received after the stipulated time will not 

be accepted . 
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( 1) 


13 , 000 


4. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ 

പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 75 കൂടി തപാൽ 
ചെലവിനായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
5. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും 29 - 8 - 2011 മുതൽ 12 - 9 - 2011 വരെ 
എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 
6. ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 

അ വ ധി യാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസ് നടത്തുന്നതാണ്. 
7. ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത 

ത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
8. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു 

ന്ന തിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
9. ആറ് (6) ഷട്ടറുകളുടെ നിർമ്മാണവും സ്ഥാപിക്കലും 60 
ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. 


4 4 / ജെ . ഡി ./ 2011 - 12 - എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 
എറണാകുളം കോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ ടി ടി - S 5,20,000 
5 / ജെ . ഡി ./ 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 
ചേർത്തല കോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

സെക്ഷന്റെകീഴിൽ ടി ടി - - 4,00, 000 
6 6 / ജെ . ഡി ./ 2011- 12 - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 

തോട്ടപ്പള്ളി കോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ ടി ടി - - 3, 80, 000 


- 10 , 000 


9, 500 


Office of the Superintending 
Engineer Mechanical, 
5th Floor, Civil Station , 
Kakkanad , 
Ernakulam- 682 030 . 


- ദർഘാസ് ( പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1- ന് 
- 1,500 + മൂ . വ . നി . ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 500 + മൂ . വ . നി., ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് - 900 + മൂ . വ . നി ., ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 1, 100 + മൂ . വ . നി.. 
ക്രമനമ്പർ 5- നും 6 - നും - 800 + മൂ . വ . നി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 9 - 2011, 11 മണി മുതൽ 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 9- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിവരെ. 

- ദർഘാ സു കൾതുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
| 20 - 9 - 2011, 3 മണി. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് " സി യും 
അതിനുമുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 5 മാസം. 


( Sd.) 


Superintending Engineer. 

(Mechanical). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 1/ ജെ . ഡി ./ 2011 - 12. 

2011 ആഗസ്റ്റ് 10 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ കോസ്റ്റൽ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി കേരള 

പൊതു മ രാ മ ത്ത് ജല സേചന വകു പ്പിൽ രജി സ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച് 
കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റ്മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
കൊറിയർവഴി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ 
മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
- ( 1) 

( 2) 
1 1/ ജെ . ഡി./ 2011-12-- കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തലശ്ശേരി 

കോസ്റ്റൽഎഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ 
പുതിയ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് സ്റ്റോൺ, 
അലയിൻമെന്റ് സ്റ്റോൺ, കിലോമീറ്റർ സ്റ്റോൺ, 
ബെഞ്ച്മാർക്ക് സ്റ്റോൺ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന 
പണികൾ - - 8,00 ,000 

| 20 , 000 
2 2 / ജെ . ഡി ./ 2011 - 12 - മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 
പരപ്പന ങ്ങാടി കോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ ടി ടി - - 2,22,000 

- 5, 600 
3 3 / ജെ . ഡി ./ 2011 - 12 - തൃശ്ശൂർ ജില്ല യിൽ 
ചാവക്കാട് കോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ ടി ടി - - 4,46,000 11,200 


-- ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ നിയമാനുസൃത ഏജന്റുമാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മുകളിൽ പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 
3 - ന് തുറ ക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കു വാൻ 
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി യാ യാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാ ണ് . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അവ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം ആയിരിക്കും. 
തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദി 
യായിരിക്കും. 
-- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ‘ എ ’ " ബി എന്നീ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളു. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും 5 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും 
അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിക്കുവാൻ 
രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായി 
രി ക്ക ണം . ദർഘാ സിനോടൊപ്പം - 100 വില യുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വയ്ക്കാ ത്ത തു മാ യ ദർ ഘാ സു കൾ 
തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ്പത എന്നിവ 
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ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
( ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല). കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിൽ 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും മേൽ 
പ്രവൃത്തിക്കും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
മലപ്പുറം. 

- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, 
കോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ്, 
തൃശ്ശൂർ- 20. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ. 


പുനർ ദർഘാസ്/ ലേല പരസ്യം 


നമ്പർ എ2- 23 / 2010 . 


2011 ആഗസ്റ്റ് 3. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി5 - ടി.എൻ.3 / 2011 -12 . 

- 2011 ആഗസ്റ്റ് 2. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മലപ്പുറം ജലസേചന വകുപ്പ് 
എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
പ്രവർത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യ ത യുള്ള അർഹരായ 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്ര വച്ചതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മായ കവറുകളിൽ 
മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസുകൾ 29 - 9 - 2011, 1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക് തൽ സ മ യം ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അ ദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കു ന്ന തുമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ 
നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
തപാൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ കാല താ മസം വന്നാൽ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു വിധ ഉത്ത ര വാ ദി ത്വവും 
ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. 

- ടെണ്ടർ നമ്പരും പവ്യ ത്തി യുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുക യും - 14 /2011 - 12 - തിരൂർ - പൊ ന്നാനി പുഴയ്ക്ക് ക് 
കുറുകെയുള്ള കൂട്ടായി ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജി നു വേണ്ടി 
ജനറേറ്റർ റൂമിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - - 7,50,000 . 

നിരതദ്രവ്യം - S 18,750. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,500 + നികുതി. 


- മലപ്പുറം മെനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ 
പരപ്പനങ്ങാടി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷന്റെ അധീന 
തയിലുള്ള കൊളപ്പുറം എൽ. ഐ . സ്കീം പമ്പ് ഹൗസിന് 
സമീപം കാറ്റിൽ കടപുഴകി വീണുകിടക്കുന്ന ഭാഗികമായി 
ഉണ ങ്ങിയ വീട്ടി മരം മല പ്പുറം മ ന ർ ഇറി ഗേ ഷൻ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ കൊളപ്പുറം എൽ. ഐ . സ്കീം പരിസരത്തു 
വെച്ച് 5 - 9- 2011 -ാം തീയതി പകൽ 11 മണിക്ക് ദർഘാസ്/ ലേലം 
ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 2- 9 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ പരപ്പനങ്ങാടി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
സബ് ഡിവിഷനിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം വിലയായി 
- 100 ( നൂ റ് ) - ഉം നില വിലുള്ള വിൽപ്പന നികുതിയും 
ഈടാക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച മുദ്രവെച്ച ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലേല തീയ തിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി പരപ്പനങ്ങാടി മൈനർ 
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 1, 000 - ന്റെ നിരതദ്രവ്യം കൂടി 
നൽകേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത 
ബാങ്കിൽനിന്നും മലപ്പുറം മെനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
തായിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യമില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ സാധുവായി 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് നൽകി യ വർ അ താത് 
ദിവ സത്തെ ലേല സ്ഥലത്ത് നിശ്ചിത സമ യ ത്തു തന്നെ 
എത്തേണ്ടതും ദർഘാസ് താൽക്കാലികമായി സ്വീകരിച്ചാൽ 
ദർഘാസ് തുക മുഴുവനും അപ്പോൾ തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതു 
മാണ്. ദർഘാസുകൾ ലേലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശി 
ക്കുന്നവർ അവരുടെ സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസവും കയ്യൊപ്പും 
സാക്ഷ്യ പ്പെ ടു ത്തിയ ഒരു സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് ബന്ധ പ്പെട്ട 
വില്ലേജാഫീസറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ 
പൂർണ്ണ മായ തിരിച്ചറിയലിന് കഴിയുന്നതും ഏതെങ്കിലും 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകിയതോ ആയ രേഖകൾ ( ഡവിംഗ് 
ലൈസൻസ്, പാസ്പോർട്ട്, പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വോട്ടർ ഐഡൻ ഡിറ്റി കാർഡ് എന്നിവ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ലേലം നടത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേ ണ്ട താ ണ്. ഇത്തരം 
രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തവരെ യാതൊരു കാരണവശാലും 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

ലേലസംഖ്യ പരമാവധി വിളിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തൽസമയം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതും ലേലത്തിലോ ദർഘാസിലോ 
കൂടുതൽ തുക എന്ന് പരിശോധിച്ച് കൂടുതലുള്ള തുകയ്ക്ക് 
ലേലം കൊള്ളാനുള്ള അവകാശം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കു 
ന്നതുമാണ്. ദർഘാസ്/ ലേലം കൊണ്ടയാൾ മുഴുവൻ ദർഘാസ്/ 
ലേല തുകയും അപ്പോൾതന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ 
ലേലതുകയും അതിന്റെ 12.5 % വാറ്റും ചേർത്ത് ആകെ തുകയ്ക്ക് 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന - താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസിൽനിന്നും 20 - 9- 2011 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിക്കും ദർഘാസ് ഫോറത്തിനും മറ്റു 
വിവരങ്ങൾക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 20 -9 -2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില രൊക്കം പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 
( നൂറ് രൂപ ) മുദ്രപത്രത്തിൽ ( പാഥമിക ഉടമ്പടിയും 
നിരതദ്രവ്യവും (എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കെട്ടി 
വെച്ചതിന്റെ രേഖയും) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
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5 % വന വികസന നികുതിയും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ്/ 
ലേലം കൊണ്ടയാൾ ലേലം ഉറപ്പിച്ച വിവരം അറി ഞ്ഞ 
ഉടൻതന്നെ എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലം വിളിച്ചെടു 
ക്കാ ത്ത വരുടെ നിര ത ദ്രവ്യം അതാത് ദിവസത്തെ ലേലം 
മുഴുവനായി തീർന്ന ഉടൻ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലേലം 
കൊണ്ടയാൾ ലേല വസ്തുവായ വീട്ടി മരം ലേലം ഉറപ്പിച്ച 
അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 20 ദിവസത്തിനകം മുറിച്ച് 
പരപ്പനങ്ങാടി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷന്റെ അധീന 
തയിലുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്നും സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദി 
ത്വത്തിലും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത 
വീട്ടി മരം പുനർ ലേലം നട ത്തു ന്നതും ആദ്യം ലേലം 
കൊണ്ടയാൾ അടച്ച തുക സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതു 
മാണ്. നിശ്ചിത ദിവസം മുഴുവൻ ലേലം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ 
അടുത്ത ദിവസം 10 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നതുമാണ്. ജലവിഭവ 
വകുപ്പിലെ നിലവിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 
ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിൽ 


പങ്കെടുത്ത വർക്ക് മാത്രമേ ലേല ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ 
അർഹ ത യു ണ്ടാ യി രിക്കു ക യു ള്ളൂ . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ 
പരപ്പനങ്ങാടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ പവ്യത്തി 
സമയത്ത്അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ്/ ലേല 
വിൽപ്പനയിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള മരത്തിന്റെ 
സ്ഥിതിയും അള വു കളും മറ്റ് വിശ ദ വി വ ര ങ്ങളും കണ്ട് 
പരിശോധിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതും ലേലത്തിനുശേഷം ഈ 
വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു പരാതികളും പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 


- എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
മെനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

- ( ഒപ്പ്) 
മലപ്പുറം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


